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OBJETO DE EST A PUBLIC AC10N* 
Creada la J unfa Directiva provisional k virtnd tie un 
decreto del Poder * * jcuttvo de la Union, y eonfirmada des- 
pues su creacion por una ley federal, ella forma una entidad 
que, si bien tie no cicta inuependencia de ace ion, esta subor- 
dinada al Gobierno de la Republica, como que maneja intere* 
ses nacionales, y por lo raisino debe dar cuenta de sus actos. 
Este deber se ilena por dos medios: con una severa contabili- 
dad, soraetida al compctcnte examen legal, y con la publicidad. 
La primera sirve para que la Oficina general de Cuentas re- 
ciba la prueba me usual de la regularidad y pureza de todas 
las operaciones; la segunda ofreoe al publico, nosolaroentc el 
medio de mstruirse en todo lo que se relaciona con la empre- 
sa confiada al celo patriotico de la Junta Directiva, sino tarn- 
bien, el de fiscalizar los actos de <5sta, aplaudirlos para dark's 
fuerxa moral, si merecen aplattso, <£/censurarlos, si son 
defectuosos 6 erroneos, para que se cor rija todo error. 

Por desgracia, el IHario O/lciat, organo del Gobierno 
federal, es insuficiente, por falta de espacio, para dar vado al 
gran cdmulo de actos y documentos de todas las entidades y 
oficinas de la Nacion que ban inenester do pronta publicidad. 
Se ha comprendido la urgencia que habia de tener al pais al 
oorriente de todo lo becbo y por hacer en la direccion de una 
empresa de tan notorio interes nacional, como lo es la del 
Ferrocarril de Girardot, entre el alto Magdalena y Bogota ; y 
no siendo fdcil ocurrir al organo oficial comun, la Junta Di- 
rectiva ha creido que debia hacer, por cuenta de la Empresa , 
el gasto de una publieaeion especial, metodica, permaircnte y 
de gratuita circulaoioo, que llenasc el indicado oojeto. 



Una razon mas, y de mucha inonta, justifica la pnbliea- 
cion de este Bolettn, confiado at Secretano do la Junta. El 
Ferrocarril de Girardot esta destinado a servir de ej cranio y 
modelo, dc punto de partida, como empresa, d una iiulcHnida 
serie de trabajos de la misma 6 analoga naturaleza, quo ban 
dc sor emprendidos y ejecutados, ora por el Gobierno federal 
y lo- dc Ion Estados r era por los particularea, 6 bien por uoos 
y otros en combinacion, d tin do resolver en todu el pals el 
grart problcma do las vias do comunicucion, generadora?* y 
ealvadoras de los mis vastos y preeiosos interescs, £i el Fe- 
rrocarril do Girardot es lie vado, como lo esperamos eon onto- 
ra eoiitinnza, a buen termino, todo lo que en el 6 por el se 
haga sera de evidento importancia, como c.rperiettcia y eiite* 
fiunza t para las futuras emprcsas. Serd estu obra escui^la 
practica ^lara nuestros in^enicros y para todos los que quieraii 
y puedan ser empreaanof en csta claso de trabajos, y sus do- 
cumentos y resultados estadisticos vendran k ser deeisivoH como 
datos del costo que lian do ocasionar muchas empresas del 
mismo Hnaje. 

Conviono macho, por tanto, rcunir en un solo cucrpo, 
en un period ico especial, iini earn onto dedicado a tratar de csta 
materia,— que luego tendrd los indices necesarios para iacilitar 
eualquiera consulta, — todos los documcutos que han dj d arsi* d 
luz respecto del Ferrocarril do Girardot. Asi podraV sin diii- 
cultad alguna, informarse el publico de cuanto d la Eniprosa 
y d los actos de la Junta concierne; y se podrd tambien 
formar, con los datos de este Bobtift, la estadistica completa 
del costo de la obra y de las eirconstancias que la hayan acom- 
panado. 

Tales son his razonca justificativas de esta publicacion 
oficial, "cuyo Costo seni de |>oca monta, y cuyo servicio desem- 
penariL su redactor conasiduidadjcumplaciendoseen contribuir 
con este trabajo, — en eumplimicnto del deber que lo ha im- 
pucsto la Junta Directiva, — al buen exito de la mencionada 
Empresa y a los felices resultudos que de su ejecucion, como 
ejemplo, pueden derivar los pueblos de Colombia. 
El Secretario de la Junta, 

JOSK M. ftAJirEU. 



ACTOS OFICIALES. 
Pot decreto j sin numcro, cxpedido el 27 de Mayo tlel 
corriente ailo, y d virtud de la autorizacion que se lo die por 
la ley 78 de 1880 ; resolvio el Poder Ejeeuttvo que so eui- 
prendiese la constrnccion del Ferrocarril de Girardot, prjnci- 
palmente por cuenta del Gobierno general; pero dispute 
consul tar su decreto con el Congrcso, y esto motivo (a expe- 
dition do la ley 58 de 1881. Mkmtras so discutui esta ley, el 
Poder Ejecutivo cxpidio el acto quo en seguida sc trascribo. 

DECRETO NTJBIERO 35^ DE 1881 
( 6 DE juxio), 

por tl cual ee nombran miembrw de la Junta para la constrnccion del 
Ferrocarril de Girardot* 

El Presidente dc io* Estadvs Unidoi dc Columbia 

DECBETA: 

Articulo unico. Nombrase a los senores General Julian 

' Trujillo, doctor Miguel Samper y doctor Narciso Gonzdlez 

Lineros, ]>ara quo compongan una Junta enearguda *le prepa- 

rar los trabajos dc construcciou del Ferrocarril do Girardot, 
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micnlnwruodoi^talarsek Juntn Di«cti« rj fdnijnistra- 
tiva quo crea 5 decroto ejecutivo de 27 (b Mayo do M|* 

Dado en Bogota, 4 6 do Junio de i«8K , T<W 

ItAFAEL NUNfflk 
EI Secrotario do Foincnto, 

LEY 58 DE I* 81 
(12 Dti JCNlo), 

9 dUFpq ° - iTdtiiaantcia con el rio M***^**- 
> £7 feitfrw ife l« Mbi Ph^* * C#fe»Wi 
DRCRKTA : 

Art, 1.° inmediatamento procoderu el Poder Ejecutivo a 
adebrar .in eontrato con el Gobicrno de Cundmamarca, para 
que par csto seden las facilidades necesanas, con el objeto de 

tmccion del Ferrocarril de Bogota a Girardot, m eumpl 1- 
tniento y de acuerdo con lo que dispone el artleulo 5. de la 
ley 7H de 1*80 f *us concordantes, i i n«_ 

Art 2.° El Poder Ejecutivo procurara obtener del Uo- 
bierno de Cumlinamarca que este lo eeda para la obra ospre- 
soda la soma decienmil pesos anuales, porlo menos, del pro- 
ducto del dercc ho que cobra el Estado de Cundmamarca so- 
bre la inlroduccion y consume de mercaderfus extmnjeras en 

I 1C '°ArL 3° ElGobierno nacional eontribuira anualmente 
con una suma de quiniontos mil pesos- Esfai suma sera tomada : 

1 * Do la mitad do las utilidades hquidas quo dejen al 
fiobierno, en cada alio, las o^racionos dot Banco naciona I ; 

2 • Del dicz por ciento del produoto bruto de las Adua- 
nas do liarranquilla, Cartagena, Santa Marta, Riobacbn y 

UCU 3 ■ 'Del producto do un almacen de sal que so establccora 
por cuenta del Gobierno en la ciudad de Ib*p* ; 

4 • Del producto do la ventn de tituloa do tierras baldias 
on ntiblica subasta, hasta por la suma dc cien mil hectareas al 
prccio minimo de un peso la hectare* ; cuyos tftulos daran de- 
reclio prcferente a la adjudicucion, provias las respcctivas 
ibrmalidades cxigidas por Ins leyos y decYetos ojeeutivos vi- 

6Cn 5 • Li fin, de la parte necesaria do los ingresos comuues 
del Tesoro, en el caso de que loscuatro ramos cspccialmeate 



apropiadosno scan bastautes. 
Par&grafo. En el 



caso do que no se obtenga el pago de 
los cien mil ^os de que batla el articiilo 2.% el Gobierno na- 
cional complctari la suma de soiscientos mil pesos anuales, 
™>r lo menos. mra la constriK eion del Ferrocaml. 

Art 4.° Para los gastos preparatory de la ojecucion 
de laobra el Poder Ejecutivo uegociar*- la anticipcion de la 
suma que jaxgne necesaria, pur medio do ope roc i ones do crc- 
dito, pero el descuento inieial no sera mayor del die z por 
ciento ni el interes excedera del seb por ciento anual, y la ne- 
Eociaciou se hara en todo caso por medio do titu os al porta-* 
dor 6 nomiuales, que sc ofreceran a los compradores en pu- 

blicasubasta* , . , . . , ,, a , 

Art 5 * Crease una Junta Di recti va y Adiu mist rat iva do 
Jos trabajos del Ferrocarril, la cual se coinpondra de dos 
mienibrus nombrados per el Poder Ejecutivo nacional, y uno 
tiombrado iwr el Poder Ejecutivo de Cundinatnarca. 

Los fondos de laeinpresa seran depositados en el 15anco 
nacional, y manejados por un Tesorero especial que iiombra^ 
rd la Junta, con aprobacion del Poder Ejecutivo. 

Este Tesorero Jjrestani fianza y rendira sus cuentas 
ante k OBcina general del Hamo, de la misma manera que los 
rosponsables del Erario. m 

La Junta creara los demas emplcados que juzgue mdis- 
pensables, y provcerai su desempeno por medio de contratos 
o nombramientos que seran siempre sometidosa la aprobacion 
del Poder Ejecutivo, dictando, ademas, con el niismo requisi- 
to, todos los reglamentos y providencias que, a su juicio, de- 
mand e la ejeeucion de b obra. 



PwAgmfo. En el caso de que el Gobierno * <*£* 
marca no con tri buy a con los fondos dc que Wlibi el artfeulo 
$?Z el ley, Jo. los miombros de la Junta creada «eri» 
nombradw \«* el P^ler Ej^utivo »cmL 

Art, 6/ El Poder Ejecutiro orgamzara nno 6 mas cuer 
posde ZapuJores, en la forma y inaneraqoe ^Y^'fZ" 
mdiquon, V los pondra » dbj^icim de la Junta, klm **h 
Oficlales elases y uHbimi**** enen^a, ***£*£ 
abonara un ^bresueldo del tmnta pur ciento de su rcspceti 

voUaber ^grg^^^ do la Union H^/^nipafiado 
del Secretario <fe Fomcnto, insi^vionar en 1*^ ^Jli 
rbmente, los trabajos del Ferrocarril, siempre n «e asf la juzgue 
conveniente. * . 

Duda en Bogota, a diez y ocbo do Junio tie mil ocno- 
cientos oehenta y uno* 

El President© del Searibde Plenipotefwiirioa, 

Mauckuno Gvti£brez A. 

El Presidento de la Cainara de Kepresentantes, 

J CLIO A- COMETOB. 

El Secrctario del SenaJo de PlenTi>otenciarios, 

Benjamin Pereira Gai*ba- 

El Secretary de la Camaru de Representantes, 

CdAo* €&n* 

Poder Ejtcutiro nacwntd-BoF*^ J*™ 22 de 1881. 
Fubliquese y cjeciitese. 

El Presidente de la Union, ^^„„ 

(L ^ & j RAFAEL HtiNMS. 

El Secretario de Estado en ol Despacho de Fomento, 

Geegorio OBBBaOK- 



* DBCEETO StMBBO 422 DE ISsl 
(27 DEiCSlo)» 

El Prttidtue de hi EttaJoi UutdM de Colombia, 
En n*o Jc sua facultadcs lpga1«, 

iiecbkta: 
Art 1 • El batallon 5.°, quo haco actnalmente la gnarai- 
rion on Ibaime, y !os que se encttontmn acantonados en eata 

Zap«rcf,l"o S trabajos de construct del Fer^carnl do 

Gira Art t '2.° El batallon 5.°, que ca el primeio que deberA 

^starelscrvieioespresado, m elerari a trejcienta. r baa, 

S tS U da S cnc!nco P con,pania,. El n-imcro de P^V^* 

1-vrVe hasta cuatroewntas, A me.Hda qne lasi ncceajdades del 

ZS lo exijan. El aumento se harA por n,ed.ode engancbo 

voluntario ^^ de , 

cu™qncsirv»n como Z«padores tendran un sobresueldo 

XtaL ciento de sus respective* h *tm «■*■» *■*__ 

Art 4° Tan lueco como la Junta Adimmstrntiva de lo» 

trabaioVdcf Ferrocarril haya hecho los preparabTOs necesa- 

S o avfso alaSecretorfa de Gaerm, se *£lM££ 

iZ L traslacion del bataUon V al punto o punto. que la 

mi3l „a Junta Wjg^^ de , og ^ &j«dore. con- 

sUtira en fnsiles de percusion, y el iM ^ nn " «*■*» . '- ? .■ 

climde la reepectiVa sona donde babrAn de ejecutarse lo. 

trabajos^ 

Comuniquese. 

Dado en Bogota, a 27 de Junio de 1881. ^^ 

RAFAEL NUSEZ. 



El Secretario do Guerra y Marina, ^^ ^^_ 
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COHT1ATO 

»» U iH*n dd Rrtooinil de Ginudot i Tocfim*, oelebnria 

SS3pwStortto3tliJwiii»IM»cti»»f ^«ftwf Pmncboo J. Otaiin* 

IjO» infrascritos, i saW: 

Por una parte Julian Trujfllo, como Presidente dela Junta 
provisional encargada de preparar los trabajos del Ferrocarnl 
de Girardot, en notnbre y con expresa autonzacion de la misma 

Junta; » 

Y por la otra Francisco I. Cisnfires, en tu propio nomore, 
Han celeVrado el contrato contenido en lo* artfculos si- 

* UlC Art I.* Cisneros se compromete 1 roniar a su cargo la 
conitruccion del trayecto del Ferrocarril comprendido entre 
Girardot y Tocaima, siendo de su cuenta d suraimstro de ma- 
teriales, su tranSporte, la ejecucion de la obra y todo lo que se 
necesite hasta entregarlo con trenes corrientes en dicho trayec- 
to adapUdo al inmediato servicio del publico. 

' Art 2 * La ejecucion de la parte del Ferrocaml de que se 
encarga "cisneros, estara suieta i las siguientw condiciones: 

I— El ancho de la via sera de tres pie* ingleses entre 
fides, 1« ouales serin de acero de superior cahdad y del peso 
minimo de treinta libras por yarda lineal. Su forma sera del 
sistema Vignole, conocido por " carril americano. 

II— Los durmientcs sobre los cuales descansaran los neles 
sera* dc coraton de maderas duras, de las menos corruptible* 
por la humedad, y de las siguientes dimensiones: 

Largo minimo, 6 pi£s ingleses. 

Ancho id. t 7 pulgadis id, 

Grueso id., 5 id. id. 

Ill — La pwidiente maxima sera de 4 por too. 

IV— El radio minimo de las curvas, de trescientos pies 

* ng V-^-El ancho minimo delos terraplenes en corona, 9 pies id. 

VI— El id. i<L de la base de las cxcavaciones, once pies id. 

Tanto los terraplenes como las cxcavaciones se construiran 
con la debida solidei, erigiendo en los puntos en donde fuere 
necesario los correspond ientes muros de contension,* cualquie- 
Ta otra obra que se requiera para dar la debida consistence a 

la calzada. • 

y[f Loa puentes serin de corazon de madera dura, soore 

estribos de mamposterla, construidos con U solidez nccesaria 
para el trinsito seguro de los trenes. 

Y vm— En los parajes en que el terreno sea deleznaWe o 
ccnagoso, se colocaran los durraientes sobre balasto, y en los 
de piso sdlido bastari llenar con tterra el espacio entrc ellos. 

IX— Habri un muelle de madera en Girardot, con su grua 
para levantar hasta cinco toneladas, que facilite la carga y des- 
carca de los buques; una bodega de paredes de mamposterfa 6 
hierro y techo de teja o hierro galvauizado, de cien pies ingle- 
ses de largo por treinta de anchor y una estacion para pasajeros, 
de las mismas condiciones que la bodega, que contendri un 
salon para los de primera clase, uno para los de segunda, un 
cuarto para empleados, otro para el despacho de boletas, otro 
para recibo, entrega y deposito de equipajes, y una cocina 
anexa Tambien deberl construirse en la expresada estacion un 
almacen de la misraa clase de materials que la bodega princi- 
pal y la estacion, para deposito de utiles y herramientas; un 
edificio, que puede ser de madera, para colocar la sierra de 
vapor- un edificio para taller de carpinteria, maquinana y he- 
rreria con los aparatos necesarios para las reparaciones usua- 
les; dos cobertizos para las locomotoras y carros de pasajeros, y 
los apartaderos necesarios para el servicio. 

X— En Tocaima habri una estacion para pasajeros, una 
bodega para carga, de las mismas condiciones que las de Girar- 
dot, pudiendo la bodega ser de meuores proporciones, si se 
considerare que^l trafico no requiere las mismas dimensiones ; 
y habra ademas un edificio techado de teja, suficiente para de- 
posito de utiles y herramientas, dos cobertizos para locomotoras 
v carros, y los apartaderos necesarios pora el servicio. 

XI— En el trayecto de la linea y en los lugares convenieu- 
tes se construiran apartaderos para trenes, estanques para pro- 
vision de mgua con sus bornbas, y casUlas para habitaciones de 
las secciones encargadas del rnantenimiento y custodia dc la 
yia r las cuales casUlas no serin radnos de cinco f distribuidas a 
distancias pro por ci on ales. 

XII— fel material rodante se compondra de: 
Una locomotor* de 8 toneladas de peso, con sus utiles. 
Una id. de 18 id., con id. 
: — DortsmOB para pasajeros de primera clase. 



Tres carros para pasajeros de segunda clase. 

Seit id. cubiertos, para carga. 

Quince id. descubiertos 6 de platatorma. 

Bn lo relativo i este material rodante, Cisniros no sera 
resoousable de las demoras que puedan ocurnr para traerlo, 
po?Su del oportuno despacho de los fabricantes, debidamente 
comprobado. t . , 

XUl— Serin de cargo de Cisne*ros los gastos relatives de 
train definitivo de la llnea entre Girardot y Tocaima, y tam- 
bien el establecimiento de los postes kilometncos. 

XIV— Las estaciones de Girardot y Tocaima estarin pro- 
vistas de relojes, limparas, fechadores, balanzas para pesar 
equipajes y mercancias, y los demas utiles y muebles nece- 

* an °Art % • Tan luego como este" concluido el trazo definitivo 
dela linea hasta Tocaima, Cisniros destinari una «wnde 
Ingenieros i la continuacion de ese trazo de Tocaima 4 Bogota, 
baio la direccion de €\ y por cuenta de la Junta. 

Art. 4.* Cisneros deberi entregar la expresada seccion del 
FerrocarrH entre Girardot y Tocaima, lista para el servic.o pu- 
blico, den tro *delie>miuo de doce meses, contados desdc la 
fecha de la aprobacion de este contrato por el Poder Ejecutivo 
nacional? salvo las demoras inevitables para el transporte de los 
mater iales, debidamente comprobadas. 

Art. r • La JunU se obliga i pagar i Cisneros, como pre- 
cis de los'trabajos, obras y objetos especiBcados en el articulo 
3 o t k suma de quiniento* cincuenU y cuatro mil pesos 
(i 5S4,ooo) que es, respecto del trayecto de Girardot i Tocai- 
ma; la' parte proportional, segun fa disUncia de la suma de 
setecientos treinta y tres mil pesos (| 733»«») calculada por 
los Ingenieros nacionales como costg del trayecto comprendido 
entre Girardot y Juntas de Apulo; y el pago lo venficari la 
Junta del modo siguiente: *«„,^x„ 

I— Trescientos mil pesos ($ 3«>,ooo) quese le entregarin 
tres dias despues de la aprobacion de este ?*J^™™™1 
mento* otor^dos I su favor por el Secr^o d^««^p« 
el Tesorcro nacional, segun lo disponga el Gobierno, amortiza- 
bles con el die* por cienta del producto b ^ to /^^^° a S * 
de iiuportacion que se causen en las Aduanas de Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta, Hiohacha yCucuta. 

if— Y veinticmco mil pesos (« 35,000) en dinero efectivo 
que desde el mes de Septiembre pr6*imo tendri mensualmente 
la Junta i disposition ie Cisne*ros t hasta completar doscientos 
cincuenta y cuatro mil pesos (* 254,000), aphcables al nago de 
jornales y demas gastos que se causen en el teatro de los tra- 

aJ ° Art 6 • La JunU responde i CisneVos de que el Poder 
Ejecutivo nacional dictari inmediaUmente eficaces providen- 
cias para que se recaude, se separe y se remita A !a J^orcria de 
la mtsma Junu el 10 por 100 del producto brulo de las Adua- 
nas mencionadas, cuando no se pague por los introductory con 
los documentos de creo'ito araortizables con dicho fondo. Y por 
cuanto Cisneros recibc sin descuento los documentos provisio- 
nales de que trata el numero I del articulo 5.°, la Junta le res* 
ponde igualmente de que el Poder Ejecutivo emitiraen todo el 
mes de Julio entrante vales de los mencionados en el articulo 
4« de la ley del presente ano relativa al Ferrocarril de Uirar* 
dot por la suma uecesaria para reemplazar los documentos que 
se expidan i favor de Cisneros, y que no pondri en circulacion 
otros vales r sino despues de efectuada la amortizacion. 

Tanto los documentos de que trata el inciso I del articulo 
rA como los vales de que se habla en el presente, serin adrru- 
sibles en pago del diez por ciento de los derechos de imporU- 
cion que se recauden y se paguen en cualquiera de las orlcinas 
nacionales, 6 en la del Banco Nacional, desde la fecha de la 

aprobacion de este contrato. .. 

Art 7. Si Cisneios descontare 6 de otra manera diere en 
Caxantta los documentos de que se ha hecho mencion, la Junta 
queda obligada i entre-ar en dinero los fondos de que trata el 
articulo 6 •, cor.forme i las ordenes que scan comunicadas por 

aqU Art 8.° Cisneros se obliga i deposiuren el Banco Nacio- 
nal los fondos en metilico que le produzcan los trescientos mil 
pesos de que trata el numero I del articulo 5 • y i no disponer 
de ellos sino i medida que presente 4 la Junta facturas, cuentas 
de gastos y otros documentos comprobantes de la inversion de 
dicha suma en la empresa de Ferrocarril, y porel importe de 
dichos documentos. . - „ . 

Art. 9.^^a Jm i u no mb r a r i y pedri remover el Cajero 
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paeador que haya de cmplear Cisneros para los pagos en el 
tcatro do los trabajos, con residencia en Girardot, cuyo sucldo, 
que fijara la misma Junta, sera de cargo de £sta. 

Art. 10. Toda* las operacioncs, libros de cuenta* y dc 
correspondencia de la Empresa, documentor comprobantes de 
gastos &.• estaran somctidos a la inspection de la Junta, por 
medio de los cmplcados 6 comisionadns que ella tenga a bien 
designar, siendo entendido que los gastos que esto ocasione, 
scran de cargo de la misma Junta. 

Art. n. Cisneros hard que sus agcn,tes rindan mensual* 
mente cuenta dctaliada y comprobada de todas las operacioncs 
de Ja Empresa, conformc lo dctermincn los rcglameutos de la 
7unta, y que suministrcn en oportunidad los demas datos C 
informer que ella les pida. 

Art. 12. De los primcros fondos que allegue Cisneroa con 
la ncgociacion de los documentor de credito de que tratn e 
numcro I del articulo KS t podra tomar la suma de veinte mil 
pesns ($ 2o t ooo) con aplicacion a los gastos de viaje, sucldos de 
cmplcados, diligencias, comisiones&. ft que 1c ocasione. la gestion 
en cl extranjero de los asuntos dela Empresa: siendo entendido 
que Cisneros debcra presenter a la Junta cuenta dela inversion 
de aquelfa suma. . 

Art 13. La Jun\a cdnccdcra a CisnOVos, como a su inmc- 
diato agente que ha de ser en la ejecucioii^U'-LU obra, las fran- 
qulcias de corrcos y telegrafos que a clja le scan concedidas 
para la dircccion de todas las operacioncs. Asimismo recabnra 
del Pocjer Ejecutivo nacional que decrcte la asimilacion con 
los objetos de propiedad del Gobierno, de los mater iales y 
efectos destinados para el Ferrocarril, dc modo que estus que- 
deti exentos de todo gravamen nacional, y particularmcnte del 
nagn de dcrechosj dc importacion, del flete de transports ]>or el 
Ferrocarril de Bolivar, y del peaje 6 derecho que grava el tran^ 
si to por cl rio Magdalena para la limpia dc estc T 

Art. 14. Cisneros se sorvira para los trabajos dc un cuer- 
po del cjurcito dc trescientas veinte a cuatrocientas plazas, 
organizado en Zapadores, cornprumetieiidose a pagar i este cl 
sobrosueldo dc trcinta por cicnto fijado por la ley; y siendo lo 
dema-s es deeir, los aueldos primitive*, de cargo del Gobierno, 
general. 

An. 15. La Junta se comprometc a impedir por los me- 
dio* legaleis que los propietarios de los tcrrenos por donde debc 
girar la via ferrea entorpezcan los trabajos de este. Si el valor 
de d ichos tcrrenos execdiere de la suma dc diez y siete mil 
cicnto trcinta pesos (£ 17,130) presupuesta por el Ingeniero 
seftor Lie van o, ta diferencia sera de cargo de la Junta, y no 
sera computada en cl costo de la obra para los cfectos del tanto 
par cicnto que corresponderd a CUueros, de que se tratara 
adelante. 

■ Art, 1 6. Cisneros podra disponer para los trabajos, de los 
utiles, herramicntas y enseres sobrantes dc los que estaban apli- 
cados para el Ferrocarril del Norte, deducido lo aplicable a! 
Ferrocarril dc Honda a la " Dorada." 

Art. 17. Al etitregar Cisneros la seccion del Ferrocarril que 
se obliga A const ruir, se hard inventario de todos los utiles, 
aparatos, hcrramientas, enseres &c. que cxistan y puedan ser. 
vir para construir la obra, y justipreciados que sean por peritos 
nombrados por las dos partes, su valor sera deducido del monto 
de la suma que aparezca invcrtida, para que no afecte el tanto 
por cicnto que corresponda a Cisneros, de que se tratard mas 
adelantc. No se computer! para este. efecto, en el valor inven- 
tariado de !os efectoe que queden disponiblcfiparacontiuuar los 
trabajos, cl de los mate Halo* y utiles que, liabiendo estadoantcs 
destinados al Ferrocarril del Norte, sean aplicados al de (iirardot. 

Art. i«. La faltadcpago puntual por parte dela Junta re- 
levari a Cisneros dc toda responsabilidad por demoras 6 falta de 
cjccucion de la obra. Si, contra lo que es de esporar, ocurriere 
algiuia falta de pago, la Junta la subsanard 1 mas lardar dentro 
del termino de treinla dias, y eulonces pagara a Cisneros los 
gastos que le haya ocasionado la falta o demora. Pero si no se 
subsanarc la talta t Cisneros tendra el derecho de abandonar ia 
<ibr^ inmediatamente, asi coma todo lo que se relacione con la 
empresa del Ferrocirril, sin derecho 1 hacer reclamaciones dc 
tndenini^cton alguna. 

Art. 10. En el caso de que trata el articulf> anterior, la 
Junta quedara obltgada a rcspctar y hacer cumplir fiel mente 
todos los contratos y com prom isos quehubiere celebrado 6 con- 
Iraido Cisneros en rclacion con la obra del Ferrocarrih 

Art. 20, La Junta pagari a Cisneros, en compensacion de 
^rts s ervic io s , e! cincucnta por cicnto dc la diferencia que haya 



entrc la suma presupuesta de quinientos ancuenu y cuatromil 
pesos (» 554,000) para el costo de la seccion que se con trata, y 
lamenor que realmente-ie invierta, de modo que la cuenU tc 
hari sobre la economfa que se obtenga. . 

Art. ai, Dicho cincuenta por ciento serl cubierto ACitne- 
tos con acciones 4 la par en la Empresa, si se ofganizarelina 
Compafjfa para la complete ejecucion y admin istracion de la 
misma, 6 sea de todo el Ferrocarril hasta Bogota; y si esta or- 
ganizacion no tuviere efecto dentro de los seis meses ^iguientes 
a la fecha en que sea entregada la seccion que se contrata, se 
pagara a Cisneros en dinero sonante, en los cuatro meses pos- 
teriores, por cuartes partes mensuales. 

Art, a 2. Al entregar la obra se hara la Uquidacion del cos- 
to y del ahorro hecho, de que trata el articulo 20» y se expedi- 
ra a Cisne>oi ei correspondlente comprobante de su acreenaa, 
para (Jue T i su Uempo, y segun el caso, la convicrta en acciones 
en la Empresa o se la haga pagar en dinero efectivo. 

Art. 23. Es bien entendido que, al esuWocersg la Junta 
definitiva que, segun U ley especial sobre U materia, ha de di-^ 
fjgir y administrar la obra,*soran firmes y valederos para ella y 
para Cisneros los derecho s y obligaciones que las dos partes 
cantracn por el presente contrato. 

Art. 24. El presente contrato no se llevara £ efectQ **no 
con la entera aprobacion del Poder Ejecutivo nacional. 

En fc de lo cual las dos partes firman el presente en dos 
cjcmplares de up tenor, en Bogota, 1 veintiuno de Junio 
de nnl ochocitfntoS ochenta y uno. 

Julian TrujiliQ—Frattri&Q J* Cmw^at- 

Junto provisional Ztirecifya del Ferrocarril de Girardai—BQ* 

goid y Junto 21 de 1881. 

Apru^base el presente contrato y pa*ese4c al Poder Ejecu- 
tivo nacional para que, si lo tiene a bien, 1c imparta su apro- 
bacion definitiva. 

El Presidente, Julian Tbujillo. 

El Vicepresidente, Narciso GonzAlkz Lwtoog. - x 
Miguel Samper, vocal. 

El5ecreUrio, Josd M, Samper. 

Poder Ejecutivo tmcional^Sogxdd f 28 de Junto de i88f. 

Visto el contrato celebrado el 2 1 del corriente entre el se- 
fior General Julian Trujillo, por una parte, y el senor Fran- 
cisco J. Cisneros, por otra, y que ha sido aprobado por la 
Junta Directive y Administrativa del Ferrocarril de Girardot, 
en cuyo n ombre proc$c)i6 el primero de los dos signatarios ex- 
presados ; el Poder Ejecutivo, considerando que el referido 
contrato tiene en real id ad el caracter de un arreglo destinado 4 
poncr la direccion y admin istracion de los trabajos del Ferro- 
carril entre Girardot y Tocajma, a cargo del seftor Cisneroa, 
puesto que no solo este debe presentar cuentas de gastos, stno 
que ademas el precio estipulado queda sujeto a diminucion en 
el caso de que el costo efectivo dela obra sea men or del aproxi- 
mativamente fijado ; resuelve inrpartirle su aprobacion con 
las aciaraciones y modincaciones que en seguida se expresan : 

I. La Junta negociara con el Banco Nacional la concesion 
de un cre^dito a favor del sertor Cisneros por la fiuma de treinta 
mil pesos mensuales, a partir del t.*de Julio proximo y hasta 
el completQ de doscientos cuarenta mil pesos ; disponiendo con 
tal objeto de una suma equivalente de vales amortizables en 
cl 10 por 100 de los derachos de importacion que se causen 4 
deber en las Aduanas de Barranquilu, Cartagena, Santa Marta, 
Kiohacha y Cucuta, los cuaies so ran entregados oportunamente 
a la Tesorerfa de la Junta por la Secretaria del Tesoro. Se la 
anticipara ademas al seftor Cisneros la suma da veinte mil pesos 
en dinero sonante, bajo fianza personal, para los gastos de que 
habla el articulo 1 2 del contrato ; quedando obligado a rendir 
la respectiva cuenta de la inversion de la expresada suma. Y, 
por ultimo, sele hara el suministro de veinte y cinco mil pesos 
mensuales desde el mes de" Agosto proximo hasta completar dos- 
cientos noventa y cuatro mil pesos. Este suministro sera apli- 
cable al pago de jornales y demas gastos que se causen en el 
teatro de los trabajos. Las tres partidas mencionados represen- 
Un el maximum del costo total en que se computa la construe - 
cion de todo el trayecto de Girardot A Tocaima, hasta ponerlo 
en entero estado de servicio. 

H- Del credito de treinta mil pesos mensuales de que se 
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babla en U modification preccdente, no podra hacer uso el senor 
Cisnlros, *ino a medida que presence a la Junta facturas, cuen- 
tas de gastos y otros documentor comprobantes de la inversion 
de dicha suma en la empresa del Ferroearril y por el importe 
de dichos documentos. 

HI Tan luego como en el curso de los trabajos result c de- 
mostrado por las respectivaa cuehtas J y presupuestos, que el 
costo de la obra es menor que el calculado ($ 5 54,000), cesara 
el suminist.ro de los veinte y cinco mil pesos mensuales, en la 
parte proportional que represents la diminucion del gasto; 
pero el senor CUne*ros tendra derecho £ recibir la mi tad de la 
suma economizada, de. la manera que se dispone en el artfeulo 
21 del contrato.* 

Comunfquese a 3a Junta para los efectos consiguicntes. 

RAFAEL NUNEZ. 
El Secretaries de Hacienda, encargado del Despacho de 
Fomento, 

Antonio Roldan. 

Junta Directive provisional del Ferroearril de Girardot. 

En la ctudad de Bogota, 4 veintinueve de Junio de mil 
ochocientos ochenta y uno t estando reunida la Junta Directi- 
va, compared^ ante ella el senor Francisco J. Cisneros, y etite- 
rado que fue" del precedente-decreto del Poder Ejecutivo nacio* 
nal, declare que ace pt aba en todas sus partes las modi ficaci ones 
introducidas por dicho acto en el contra to a que se refiere. 

En fe de lo cual firma con los miembros de la Junta y por 
ante dos testigos. 

Julian Trujiho— Francisco J, Cisne'ros— Narciso Gonzd- 
lez Liniros— Miguel Samper — Testigo, Luis A, Restrepo — 
Testigo, Jose M. Mallarino — El Secretario, Jose" Af. Samper, 



soro ; pero reservundonic el derecho do usar dp los postcs quo 
hoy existcn en los puntos en quo lo estiine convenient*, 

D© la tubma mnnera cstoy dlspucsto a aceptar cimlqmera 
otra indicacion 6 mcjora que sea necesaria, equitativa y justa, 
pucs mi mayor anhelo es el do ser Mil, dol inejor modo posi- 
blir, a los bien entendidos intereses del pais, Al firmar el con- 
trato referente al Ferroearril de Girardot, no mo propuse 
hacer uu negocio, slno prlncipulmcnte prestar un servicio do 
actual idad* 

(Jon referenda al sogundo panto ilo la nota quo contcsto, 
debo inforinar 11 la Junta que yu tengo contratado, en los ter- 
minus mas cquitativus, el despaono do los materiales en Ba- 
rranquilla, y que, a ml paso nor Honda, hare otto tanto con 
los eomiajonistns do uqucJla plaza. 

Soy dol senor Presidento muy atcnto soguro servidor, 
Fiiascisco J. Cisnkiuhs. 

Es copia autfntica del original — El Secretariode la Jun- 
ta directiva del Ferroearril do Girardot, 

Jo&4 3/. Samper, 
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NOTAS ADICIOyALES. 

EUados Unidoe de Colombia — Junta Directiva provisional del 

Ferroearril de Girardot — Ntimero 44— El Presidente — 

Bogota*, Julio 5 de 1881, 
Sefior Francisco J. Ci«n£rofl— rresente. 

La Junta que presido aproho en su scsion de hoy la »i- 
guiente proposicion : 

" Excitcse al sofior Francisco J* Cisne'ros : 

" 1*° Para que convenga en agregar a sus obligaciones 
como eontratista para la ejecucbn dol Ferroearril de Girar- 
dot a Tooaima, la de construir el Tclegrafo a lo largo do la 
linea, en atencion a qur* esta obra no fue incluida en el eon- 
trato, por la circunstaneia do que el scfior Cisneros recibin a 
la par tresoientos mil pesos en bonos ($ 300,000), y a que por 
la forma dada al eontrato^ gegun los te'nninos en que lo apro- 
bo el Poder Ejecutivo nacional, son do cargo dc la Junta la 
comision del Banco Nacional y los intereses del emprestito ; y 

11 2.° Para que contrate eon anticipacion en Honda y en 
Barranquilla la ccmision para el despacho de los materiales y 
utiles para el Ferroearril t teniendo en cuenta la gran canti- 
dad de la carga, y la sencillez y poca responsabilidad del des- 
pacho, sob re todo en Barninquillii/ " 

Lo coinunicou us ted para su inte1igencia,suscribiendome 
iU muy atento servidor, 

Julian Tbujillo, 

COHTKSTACION, 

Mmero 375— Bogota^ Julio 6 de 1881. 
Setter Prwldettts de 1* Junto directirt del Ferrocwril de Girardot. 

Preseate. 

Tengo el honor de correspond or a la atenta nota do usted ? 
de feoha de ayer, numero 44, recibida boy* 

Acepto con mucbo gusto la excitacion que se sirvo ha- 
cerme la Junta directiva para quo incluya entro las obliga- 
ciones que he sascrito como eontratista para la construction 
del trayecto de Ferroearril de Girardot a Tocaima ? la do es- 
tablecer el Tel^grafo que ha de destinarso al servicio especial 
de la linea* Ofrezco por lo mismo dejar satisfechos a estc res- 
pecto los deseos de la Junta, sin mayor gravamen para cl Te- 



I. -a* 

Sobre crodito de $ 240,000. 
Felipe F> Paul, Gere ute del Banco Nacional, debidamen- 
to autorizado por la Junta directiva dtd mismo, por una parte, 
y por la otra la Junta Directiva y Admin is trativa del Ferroca- 
rni dc Girardot, de acuerdo con la resolucion del Poder Eje- 
cutivo federal, de veinttoeho de Jnnio proximo pasado, 
que aprueba el contrato colebrado entre esta Junta y Fran- 
cisco J. Cisncros, con fecha veintiuno del mismo mes, para 
la ejecucion dol trayecto do Ferroearril entre Girardot y To- 
caima, han colebrado el contrato contenido en los articulos 
sigutentes : 

1." El Banco Ndcional concede a Francisco J. ffrmtiioi 
an cmlito de doscientos cuarenta mil pesos ($ 240,000), a 
tslzovi do treinta mil pesos {% o"0,000) mcnsuales y a partir 
desde el present© mes do Julio, hasta eompletax con ocho 
m en su alidades sucesivas la exprcwula cjuitidad. 

2.° Ijos giros de CUneros k cargo del 11a neo Nacional 
deberan ser a coin pan ados con un oertificado de la Junta del 
Ferroearril de Girardot, en que conste quo su importe es el 
equivalcnte de las facturas y cucntas de gastos por material y . 
objotos para la obra del Ferroearril de Girardot, que Cisneros 
lo habra presentado. 

vt." La Junta Directiva y Administrative del Ferroearril 
de Girardot se obliga a recmbolsar al ltaneo el importe del 
crodito ya inencionado ; y pura garantizarlo mejor so obliga 
a entregar al Banco, antes del dia 1.° do Agosto proximo, la 
suma de doscientos cuarenta mtl pesos ($ 240,000) en ^es 
al portador con interes del seis jwr ciento (6 por 100) anual, 
omitidos por el Sccretario del Tesoro y Oredito nacional, ad- 
misibles en pago del diea por ciento (10 por 100) del producto 
bruto de liis Aduanas de Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta, lliohaeba y Oucuta, do conformidad con lo ordenado 
por la ley 58 dol prcscnte aflo. 

4.° El Banco so encarga de amortuar a la par dichos va- 
les en la recaudacion del cxpresado fondo de Aduanas, hasta 
el com pie to pago de la cant idad u que aBCiendan los giros que 
haga Cisneros en virtud do estc contrato ; 

5.° T^a Junta Directiva y Administrative del Ferroearril 
dc Girardot pagara al Banco Nacional una com is ion do dos 
por ciento (2 por 100) sob re el importe de los giros de Cis- 
neros quo cubra ? y a medida que haga los descmbolsos ; y cede 
a favor del Banco los intercscs de los vales expresados en el 
articulo 3." 

6.° El Banco abonara a la cuenta de CisneVos el valor dc 
los mencionados vales del diez por ciento (10 por 100), a me- 
dida que los vaya colocando en pages de de reel 10s, y liquid a- 
ra esta cuenta mes por mes, cargando seis por ciento (6 por 
100) de intores anual sobre el saldo que resulte contra Cisne* 
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ros el dia ultimo de cada met, V abonando el .uteres estoble- 

KlTJ i Ecu en cuentas grf-*- ^ Vl« 

5„e .Wda guitar . favor de t isnoros en cad. me.. 

4 Paragrafo. Lo« intereses de que trato cstc «*»«• *» cn 

tienden ta£toWes al mes re^tivo A sea en treinto dms. 

En fc de lo cual firmamos trcs ejempW ^«*«"~ 
Bogota" a primero de Julio de mil ocbocientos ocbento y uno. 

Julias TawiLU), Fresidentc de lit Junta. 

FklU'K F. PaiJl, Gerente. 

NAKUO Gunzalkz Likrbob, Vicepresidcntc. 

Mk'ukl Sami-ku, Vocal. 

El Secretario da » J«»», *•*** fa »* 

AUjandrO Pimmla, Secretario. 

II. « 

Sobre mtioipacton de ft 60.000. 
I* Junto Dircetivn del Ferrocarril de Girardot repre- 
£Z2Z%i Pre.*.*, «« k ^ 
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.In 11 vlrtiid de outer isaeion <lc las ow™™. .... - -■■■-■- 
elTe-oro el contrato contenido en lo. articnk* «g™**«» 

Art 1." El Banco Nacioi.al tend*. . dispu-icion de a 
Jon^uiendo los giro* q-* «»«» »' ^fT F^SSril 
subtotal que » correspond a la omprw. ^ * ern »"™ 

durante el primer semestre de prosente uflo, y qn ^ e Uo- 
Ec "general le h. dejado en depute, cuyo «U. ae liqu.- 
dara el dia priniero de Octnbre proximo, . "f*"™'^,^ 
Art 2 • De dicba sum. pod"* ° btener . la „ J ™ to P'^uV" 
lito el montode cincuentamil pesos (* 50,000), dms.ble 
lr m£d enC el present* mes y el de ScptiemW proximo, 
irtudde los giroa que haga el Tcsorcro por m de antici- 
, Jlv yU jSta m>on.rS «l Banco conforme 4 la n.to 
c n nn' Jc Lmento que rija.aj tiempo fj?*™£%£ 
respective ...teres ,.«r la uitacipachm, desde su lecta harta 
, cl dk prim-o d. IM*£ ^ h • y 

delM .ntidpMkm*.. Iiaata el treintade Sept.ein1.ro ...clus.vc 
c a do que r^ulte a favor de la Junta Uirec-t.v. quedara a 
!£*£* est. en elW sin que eUa tenga que abonar 
interc* algnno por sus giro, poster.or.-s & dwha tocha. 

IB. I de 1 a eual firman dos ejcmplaros de un nusmo te- 
„or,« Bogota,* die* yoelm do Agoato de mil ocbocientos 

ochenta v uno. _ _ . 

Ei Pnwidcnto de la Junto, Nahciso Gokzalk LiJ.i.08. 
El Director gerente del Banco National, Fbupb F. PaCl. 
El Secretario, JW .V. Simper. 
El Secretario del Banco, Abjmdro Posada. 

III. 

^ t v.™. n «m «1 Ctodtduio Oenenl ea Jele del «j«rcito^otee tr»b»jo en U 
Ca *^Xt ISSSS <tel haUUoa B.. de line., como Z.!»do^ 

Julian Trujillo, General en Jcfe del ej^rcito, autoriwdo 
«or el Poder Ejecutivo de la Union, y Carlos Saenz, en nom- 
C y representocion del seflor Francisco J. C. S nero 9 , contra- 
tot. de I conriruccion del trayecto del Ferrocarnl compren- 
dido cntre Girardot y Tooiima, ban celebrado eU.gu.ente 

contrato: ^ Generft i en J e fe del ejercito, en virtud de 
.ntorwaciowt que ba recibido del Poder Ejecutivo, pondrM 
dbposicion de la empresa del Fcrrocarril de Girardot el bata- 
llon ndmero 5 .• de la Goardia Colombian., organiiado coino 
cuerpo de Zapadores, segun el decreto numero 422, de 27 de 
Junio del presento alio. 

Art 2 • El expresado cnerpo serA destmado a trabajar, 
deade la fecha qn© lo pida el Administrador general de 1. 
MJpnML 



Art. 3/ ElbataUon, dnrante el pnmer mw, t«h«a™ 
S olan*nte cnatro hon. diaria,, de k, »b : i ta »•««« «> J 
n»aan.Tde las tres 4 las cuatro do la »^ 1 ^™* , t 2 
wsnndo mes tn.baj.rA una hora maa, que »rA de hie»J» 
IC ctnoo de la torde. Pasados estos dos meaes, loj t™«»J<» 
^Karan hasta ,K,r dos bora, ma, de k^. a h. once* 
da la maflana, y de las cinco a las sell de la torde. 

Art 4" LosJefes, Ofictole. y tropa enmpliraa, «h 
eiecurion do los trabmos, U.s drdene. i matrnecione. que lea. 
SSJi -1 Snperlntcndente, el Ingeniero 6 el empleado 
™^Suph«*J.ta.; y lo. Capitonesy Ofica^ ^JlSt 
2on.pa.-ita vigilarin, en cun^Hmend., direotamente lo. trata- 
jos de l»s secciones en que aqne 1. se divida. 

Art, 5.* Que.Ian esccptuados de prestar el seryicio cono 
traUjado^enelFerrocarril nn Oticial y ^™ d "" d ^ 
dTtropm entre clases y soldados, los cnales se destmanto por 
el Jefe para cuidar del parque, armamento, equ.po, n»enaje y 
todo k. Tmas del batollon, en sns respectavos cnartele..Qae- 
dVn asimismo exceptuades .ccidentolmente del seniCM., h. 
Oficiales e individuos dVtrop. quo se enfermen, J^SdX- 
cl medico del batollon y de la empresa declaren que reolmen- 
te eston aquellos imposibtlitados para el trabajo. 

\rt 15 ' El batollon permanecerii trabnjando todo el 
tiempt que fuare nece-ario ; pero ***£*»+» ^J 
retirirlo cn el casu de perturbacon del orden if**** 6 i« 
c„.l.,uiera otr. causa que considere grave, dando aviso anti- 
cii Jimumte al Administrador general de U « n P re «- . 

Art 7.° La empresa se obliga a pagar inensualmente at 

batallon el treinto por ciento de «*««J*V*SC!^?Efc! 
^y respeetiva ; entendiendose que go«rin tambien de^ dicbo 
.oiresueldo los enfermos y los qne deben quedarse p«ra eJ 
servicio militar de quo taabl. el .rtioulo a. ^. 

Paragrafo. E) sobresneldo de los enfermos seabon»rt 
solamente por el t^rmino de treinto diaa 4 los individnos do 

estHiempo, si la enfermedad conUnnare,go«irAn del wbresneU' 
do unicamente cuando ynelvan k trabajar. 

\rt 8." La empresa swmnistrar* gratmtamente * 0.11a 
iudividuo do tropa de los quo ooncurran a trabajar, mWm 
libra de came j»r dia, si jmr aumento de precio en to. vtve- 
res, .". por interes y consstgracion de la tropa en el traoajo, u 
solicitare as. el General eu Jct'e. 

Art. tf." Cuando so varie el .cantonumiento del bataiion, 
se le permiUiioM so ocopo en la formaeion de su nnevo cam- 
pamento, suiniiiUtmndole la empresa las berramientas y mate- 
r iiiles luwesanos. . . 

Art. 10. Seri t»tnl>icn do cuenfca de la empresa wumnu- 
trnr do flu Iwtica loa medicamentos para lo* miembros del 
batallon qu« se enfermen ea Jos trabajo*. 

Art. 11- Para el pugo dol treinta por ciento Be a*carto 
,*or el Jefe del cuerpo tres ejempUres de las lista de revute 
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General del Fcrrocarril para que este empleado ordene sin 
demora el i>ago 4 favor del HaMitado, contbrme a Iob regla- 
mentos de la empresa ; y el teroer eieinplar qneduin ]™* r 
del Habilitado, quien al recibir el dinero Jo diatnbniTa como 
el sucldo primitivo^ liendo de cargo de los Jefes vigibr que 
dieha operacion 86 ejecute con puntualidaii 

Art 12. La empresa podri designar nn empleado que 
presencie la revista de comisario del batallon el dia que eata 
tenga lugar, para que autorice con sn firma los trea ejempla- 
res de las listas de que trata el articulo anterior. 

Art 13. El batallon no trabajari los domingos, lot diaa 
feriados ui el 20 de Julio. . 

Art, 14. El presente contrato podri rescmdirae a solim- 
tud de cualquiera de loa contraiantea, becba con un me* de 
anticipation. 

No &e llevaran k ofecto las condiciones estiptiladas en eaw 
convenio, sin la aprobacion del Poder Ejecu^TO de la Unwo* 

Girardot ? 15 de Julio de 1881. 

J. Tbujillo— CIblos SUst 
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CONTAB1UDAD* ^ 

Ettadoi VntdoM <U Colombia— Junta Directira mmtifrmi del 
JWrtl dt Gtrardot^Mmero S2^Soffotd t 17 <!er 
AgoOe de 1B81—EI Sterttario; 

IVillnr flaoretaiin M I* Oflrtnt gtmtTH 1 ■»» Client**. 

Confonne 4 las diaposiciones de esta Junta, el Secreta- 
ry, en an calidad de Interventor en asunto* fiscales, lieva un 
libra "Diariode Ordenaciones," en el coal se asientan dia 
por dm hi partidas A qne *« i"**«*n las ordenes do pago que 
expide el sailor President*, debidamente justiflcadas y cora- 
prc-bada*, v snscritaft por el miamo y el Secretario. t ada mes 
debe paaarse a earn Oficina general nn ettracto do las ordciiacio- 
nes del me* anterior, 4 fin de que, confrontadas £stas con los 

ros hechos, pueda fiscalizarse mejor la cuenta del Tesorero. 
cnmplimiento de mi deber rcmito & usted od junto el 
Extracto de las ordcnes de pago expedidas en cl mes de Julio 
ultimo, que arrojan un total de veinticinco mil treinta y un 
pesos, cuarenta centavos ( $ 25,031-40). 

Soy de listed inuy atento aervidor, 

Jos* M. Samper. 

bxteacto 

de las ordenes de pago ezpedidas por el Presidente de la Junta 

Directiva del Ferrocarril de Girardot, a cargo del Tesorero de 

U misma. por gastos y d^bitos causados durante el mes de 

julio de mil ochocientos ochenta y uno. 



Dia 



recHAS. 



EXPOSICION. 



VALOKES. 



6 

7 

27 



28 



6rden numero 34 a" favor del seflor Fran- 
cisco J. CisneroSt oor diversas cuentas 
de gastos para servicio de la Empresa $ 
6rden verbal a virtud del contrato, a 
favor del senor Francisco J, Cisne'ros, 
por anticipation para gastos, con fianza 
Id, numero 35, a favor del miamo Cisne- 
ros, por cuenta de^gastos presentada... 
Id. numero 36, a favor del inismo por id. 
Id. numero 38, 4 favor del Secf etario, an- 
ticipation para gastos de escritorio de 

las trea oficinas de la Junta (1) 

Id. a favor de Cisne*ros, numero 42, por 

una cuenta de gastos ........ 

Id, numero 43, 1 favor del mismo por id 

Id- numero 53, id. id 

Id. numero 55, id, id - ■'**■;' 

Id. numero 6o, a favor de Rafael Ortiz, 
Habilitedo, por sueldos de los emplea- 
dos de la SecreUria dewigados en 

Junio *"*- ■ 

Id. numero 61, 4 favor del senor Manuel 
Pombo, por su sueldo como Tesorero, 
devengado en Junio 



Total en el mes de Julio $ 25,031-40 

veinticinco jnil treinta y un pesos cua- 
renta centavos. t 



For divefsas resolncionea aprobndaa por el Poder Eje- 
cutivo, la Junta Directiva nombrd loa siguientea einpleados, 
que ettan funcionando s , " 

-El »de Junio a los sonore* doctor Joee Maria temper, 
para el empleo de S^retuno-interventor, y doctor Manncl 
Pombo, para el de Contador-tesoforo. AI-L! 

El 20 de Junio al senor Uafael Ortiz, para el de Ofieial 
eecribiente de la Svcretaria. 

El 5 de Julio ul senor Martm Camargo, nam el do leuc- 
dor de libros dc In TesoreHa. „ 

El 6 de Julio al *eflor Tonus Pardo Uivadoniira, para el 
de Cajero-pagudur en Girardot. 

El scnor Francisco J. CitiMSro*, en su calidiid de coiitra- 
tista iiara la coustruecion del Ferrocarril, noiubM al seflor 
Carlos Saenz Adminfetrudor general in Girardot, y leconsti- 
tuvo su apod ltratl <> \ mTU representarlc ante la Junta, por es- 
critura numero 1,01 1 otorgada en Bo^ tA ^ 5 ^° J 1 u 1 ho ;, 

El jnismo s< u»r CUneros noinbro al scftor Eusebio Urau 
- Aaente general de la empnm en Barrauquilla, y le constitu- 
y<? S u apoderado ante la Junta y cl Banco Nacwnal, por escn- 
tura numero 1*57, otorgada en dicba cmdad el 21 de Julio, 



4,666-45 



2O,OO0-« 

■* 3°° ■ 
344 - 



300 .<* 

773-3^ 

in ... 

86 ... 

J 40-70 



163-30 

146-65 



(1) De la soma de treacientos pesos, ordenada para gastos 
de escritorio, la Junta aprobo posterior men te (sesion del dia 30), 
las siguientes inversiones hechas en Julio : 

En utiles para la Secretaria t 

En id. para el Cajero-pagador de Gi- 
rardot »...•*..*..•■#•*. *• 

En id. para el Tesorero 



90 25 

64 70 
69 30 



Total. 



224 25 



Bogota; Agosto 18 de 1881. * 

El Secretario-interventor, JoscM, Samper, 



INFORME 

del Administer geuml d. 1» •^«» « »2f a-,ril de Qm **+ 
relative kl nwa de Julio d» 1*M*I. 

Uiror lot, 1.* de Agoato de lBsi. 

SeSor Secwtwio de U JuaU Directiva— Baft* 

En ttiWrama de 11 de Julio anterior tuve el honor de 

comunicar afseftor Presidente de la Junta que habian princi. 

piado lostrabajosdel Ferrocarril, y boy me toca darle cuento, 

por conducto de usted, de lo que se ha hecho basta el dia de 

ay€r Toda empresa nneva, en cualquiera parte djmde se aco- 
meta, ballu, al comenzar, obstaouloa que no pueden venoefrti 
por el momento, y entre nosotroe, tales obataculos son mAa 
resistentcs, apbre todo, si se trata de una obra de^nocida, 
sin antecedent*, y ai hay qne Inchar con prerenciones e into- 
reacs particulures opucstos al bien general. Y nada tiene de 
extrafto, por lo misino, que el nrimer Berrocurnl que se pnn- 
ejnia en el interior de la Republic* este sometulo a esas even- 
taalidades. En cualqniera otro lugar habna lialLwlo esta obra 
rendentora cooperation deeidida, principal inente entre loa 
pronietarios de tierrus por donde habia de l^asar la linea; pero 
aoui,aunque mnelio^, coin pre ndiendo esas ventajaa, se han 
puesto gustosos a ayudar con interes patnotico, no han talta- 
io quienes juzgucn como un mal semej ante obra. Mas estas 
cosas si bien entorpeeen en algo la celeridad deseubJe en los 
trabajos, no los embarazan, y dentro de poco tieinpo hasta 
estos pequeAos ineonvenientes habrdn dcsapar^ido. 

Los comprobantcs de giros hechos por esta Adininistra- 
cion y cubiertos por el Cajero de la Junta, iinpondrdn 4 esa 
Corporaciou de su monto y de su objeto. 

La seccion de ingehieros, A cargo de su .)efe el seJJor tta- 
fael \rboleda M., comenzo el trazo prehminar de la linea, y 
A los 21 diaa de Julio hizo lo que aquel jefe me comunica en 
la sujuiente nota de fecha de hoy: #> 

ht Para su conocimiento voy 4 mformar a usted sobre 
los trabajos a que mis ayudantea y yo hemos estado dedicadoii 
desdc el 11 del pasado, fecha en que lea dimos pnnciino, has- 
ta antes de aycr, sabado. 

"Desdeqnellegamosdestelu^ar, lo o^ue natural men to 
llamo mis nuestra atencion fue eiegir definitivauiente el pun- 
to de i>artida en cl rio Magdalena que mayorcs comodidades 
ofreciera para la carga y descarga de vapores y trasbordo de 
mcrcancias al Ferrocarril. 

" Examinamos con atencion el arronquo propueato por 
el sefior Lievano, para ver de adoptarlo, ai fueje noaible mo- 
dificar el trazo que le sigue, de manera que la horizontal un- 
cial, en vez de ser de solo 85 metros (cortisiina antes de una 
rampa de 4 por 100 como la propuesta) fuera siqtuera de unos 
300 metros; pero la simple insi>eccion del terreno nos conven- 
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cio de que nuestro intento seria irrealkable, sin cxagerar en 
grail mancra el costo de la construction en esta parte. 

" En consecuencia, ? viemlo ijnc la meseta de Girardot 
ost4 a linos 20 metro* sobre el nival medio de las aguas del 
Hugdalcna, v quo por tolas \mTtcn dista ik*co do la margcn 
del rio, resolvimos prescindir de arrancar el Furrocarril, pro- 
piamcnte tal, desde ©11a/ y prineipiarlo en algun punto del 
piano i»oco mono* quo horizontal de Girardot, de*du el cual a 
un tiempo mismo Msj>udieso establccer [>or medio* niccanicos, 
]ior traceion dircetu do arriba, la subida de carga de los va- 
l»ores del muelle a la estacion. Desde n nostras pri moras 
e^pursiuncs, eficaamente sec oo da das por persona* infrligente* 
y eonocedoras del no, como los scflores DcHwirio Cucllar, Al- 
calde, v Manuel Ignacio Camacho, hallntuos un fondcadcro do 
aguas manias v bastantr profunda*, como a HOG motros atajo 
del Jcilom, del trazo del seflor Licvano, muv A projiosito 
para constrnir un muollo y jkara la tracoion diret ta de carga 
do alii a la estacion, por un piano inelinado. Tionc oste foii- 
deadcro 6 puerto la ventaja do podcrse traaar desde eJ sin 
curva que la intcrruiupa una Hnea recta do algunos 000 mo- 
tros jwira estacion, y do.dcjar a un lado el poblado, sin por 
eso distar niucho do el* 

M Elegida la salida como queda indicado. Antes de los 
trabdjos scrios, quo no principiaron hasta el 11 do Julio, vino 
el seflor Uisnexos y con el examinamos nucvamente los alrc- 
dedores de Girardot y el rio aguas arriba, por ver si se halla- ( 
ba algun arranquu preferable; pero con el dictamcn del mismo 
■eflor Cisncros volvimos a nuestro propuesto punto do parti- 
da, que quedo defioitivamento adoptado, asi como la direccion 
general de sal id a, y clegido el terreno para la estacion. 

"Conseguido lo expuesto, procedinios a trazar prelimi- 
nannonte la Ifnca hasta empalmar con ol traxo Lievano, del 
cual nos homos apart ado considerablemcnte hasta ahora, con- 
servandonos a su izquierda antes de cruzarlo entro sus kilo- 
inetros 4, ft y 5.*, siguiendo luego a su dcreclia-y viniendo 4 
empalmar en el hicia el kilom 9,*, que correspond^, poco mas 
6 mt-nos, a nuestro 8.° Creo quo de aqui en adelante podretnos 
seguir, con ligcras variantes, el trazo que esta sirviendo do 
Iwse. El luibernos desviado do el en los primeros kilometre*, 
ha dependido del doseo dc arortar, como sejia logrudo, la dis- 
tanciaque el ITorrocarnl hayade recorrer. Yno lohemos hecbo 
sino despuos de trcs tanteos con trocha y nivelacion, hasta ii- 
jjirnus en uno, preferido tanto ]>or la mayor solidez rclativa 
del terreno, cuanto j*or las razantes suaves que de el rosultau. 

" Para evitar hasta dondc iuera posiblo las eontra(K?n- 
dientes, inevitables pur las estribaciouos v valles consiguien- 
U's, que corren de Oceidente hacia el rio Bogota, pretend imos 
aproximarnos cuanto antes a las vegas doeste y hacor nuestro 
trazo por el las hasta Tocainia; oero pronto hubimos de renun- 
ciar a csta idea: las vegas del Bogota, en la primern mitad 
del trayeeto do Girardot a Tocainia, tienon el inctmveiiientc 
de ser de un terreno snmamente flojo, anegadlzo en muchas 

{varies, do cstiir sureadas por hondonadas profundas y sujetas 
lasta a verse atravesadas por el rio, que suele cambiar de 
curso on sns cre* % ientes. Con estos datos, cuidadosamentc re- 
c'*>gidos sob re ol terreno mismo y dc boca de persona s i lustra- 
ilas, como el doctor Cainacho ltoldan, queda justificado Jiues* 
tro de^istimtvjjiif de suprimtr las oontrapeiidientes y la direc- 
eion gt^neral dil trazo por ol oual nos henios docidido. 

"Pronto estaromos haciendo el trazo definitive de lo cs- 
tudiado hasta ahora preliminarmente, y sobre eso trazo podra 
darse principiola Jos trabajosde construccion." 

La cirennstancia do sor este caserio sin importancia an- 
terior y escaso de recursos, no pennitio establccer las oficinas 
de la Administracion desde nuestra llogada, por ialta de casas 
y de nmterialos dificiles de traer de otro punto, que lia sido 
preciso mandar hacer, como mesas, estantes, silletas &c-, y 
todavfa carecemos dc edificios y de muebles que los contratis- 
tas no ban acabado. 

La falta de conocimientos del valor real de las cosas, mas 
Men que nn interes exagerado de lucro, hizo que al principle 
se me pidiera por la construccion de cada durmionte desde 
cincuenta centavos hasta un peso y cu^cuenta centaToSj a pe^ 



sar de que algunos vecinos genorosos, duefios de montes lit* 
medtatos, ban ofrecido coder gratuitamentc todas las maderas 
que se nocesiten- Viendo, caros estos precios, me dedique 4 
ensayar el corte y arreglo de dnrmientes por medio de cna- 
drillus pagadas por la Empresa, y la destinada con ese fin, en 
numero de 16 hombres, durante una seniana, J de 25 en otr* f 
tienc ya cor Lidos mas de 500 arbolos, qw espero ver rednci- 
dos a durmientes en veinto dias, para saber Jo que cuestan; y 
dospues del resultado procedcr^ 4 elevar el numero de coadn* 
Has hasta donde crea conveniente para acopiar 60,000 dar- . 
mientos en el espaeio de cinco meses. Ademas, estoy coro- 
prandolos al preeio de 35 centavos, y ya he obtenido algunos 
a esta rata. 




Junta el cumplimiento de las irtstrucciones que recibio »obr» 
oste particular. En los comprobantes de gastoe se ban exigw 
do, jmes, todos los requisitos prcscritos en aquella ley y en el 
Itogtamento de contabilidad vigente, y los reconocimientos de 
crcditos y ordenaciones do pagos han sido exactamente loa 
misiiios ue las orlcinas nacionales, sbteina que, si no es el ma* 
sencillo j>ara empresas como la que est4 4 mi cargo, ha sido, 
sin embargo, de estricta necesidad para mi aceotarlo, en aten- 
cion A que el Cajero, como dejo dicno, no podia hacer eroga- 
ciones sino en vista de documentos arregladoa al tenor de 
aquellas disposiciones. Pero por supuesto que los libros de la 
Empresa, que no tienen imputacion al^una del Presupuesto 4 
que rcferirse, no se llevan sino por el sistema de partida do- 
bte, que es el adoptado en Puerto Berrio, con la dUcrimina- 
cion de cnentas que alii se observa y demas instrucciones da- 
das por el empresario sen or Cisnuros, para mayor claridad do 
los hbros de la Empresa. 

Y yr\ f uo en este punto me ocupo, permitome llammr la 
atoncion de la Junta hacia el negociado de estampillas^ la* 
cuales dincultan muehas operacionos que deben foraosamente 
liacerse con gentes pobres y poco entendidas ea el mecanismc 
fiscal, y ven desde luego eon mala veinntad eae gasto, quo 
dismimtyo bus provechos en cualqnter negoeio- A mi juicio, 
oxoejicion hecha de loe sueldos, los demas reconocimientos 
deberian liacerse sin ese requisite, paes juzgo que la Nacioti 
deberia en asuntos tan importantes jwra ella como la empresa 
del Ferrocarril, dar las mayores facilidadcs en cannto se rela- 
ciona con la prestacion de servicios publico** 

Con el seflor General on Jefe del ej^rcito cetebre*, con 
f>;cha 15 do! mos anterior, para los traoajos en el Forrocarril, 
del batallon 5.° do linea, como caerpo de Zapadores, on con- 
tra to del cual romito a usted copia autcntica. Otros de m^nos 
importancia he celebrado tambien, y do ellos se habra impnes- 
to la Junta por los documentos justificative* de giro* hechos 
contra la oficina pagadora, que ista ha remitido al seflor Te- 
surero do la niisma. 

Fuera de la desgraciada muerte -del ingeniero seftor 
Gonzalez, de que di cuenta oportunamente, no ha oenrrido- 
novedad alguna entre los miembros de la fnerza public* y del 
cucrpo de Em plead os de la empresa, como consta en el informo 
del medico cirujano, qne reiniti & usted con mi nota numero 
27, del 30 de) pasado. Comprendo desde loego la inqnietnd 
protlucida por ese acontecimiento en Bogota, sobre todo, en 
las familias de los empteados ; pero pnedo asegurar 4 usted 
quo aquel fue un caso aislado, y no, por fortuna, el comienio 
do una epideinia alarmante. Espero, paes, eon fundamento 
/mo aquella inquieiod habri desapareeido ya por completo, j 
ronacido, por lo mismo, el entosiasmo qne en todos desperto 
la iniciacion de esta Empresa. En cuanto a mi y los demas 
emjileados de la Administracion, debo manifestar a usted que 
Hilda nos hara vacilar en el cumplimiento de nuestras obiiga- 
ciones contraidas para con el pais y el Empresario, r qne co- 
rreremos la suerte que nos espere, cnalqniera qne ella sea. 

Cierro el presente infonne mensnal suscribieodome stt 
muy atento senridor, 

CXelos SIbkz. 

IllPRE^TA DJ5 JUEDAKDO RIVAB, 



